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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 


COPZA 


Atton. 59 del 24.10.2014 

OGGETTO : 

Adozione schemi di programme triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 dei 
lavori pubblici. 


L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 11.30 presso la Sede 
Comunale, e riunita in assemblea la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori: 


Coqnome e Nome 

Incarico Istituzionale 

Presente 

Assente 

PETRUCCI Stefano 

Sindaco 

X 


VALENTINI Antonio 

Assessore 

X 


D'ANGELI Franca 

Assessore 

X 



Presiede la seduta il Sindaco: Petrucci geom. Stefa no 

Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott. ssa Massenzi Rina 


ParerLesgressi 3l ^nsi delJ-aft.45 del P.Lgs. n. 267/2000 

REGOLARITA' Tecnica - II Responsabile dell'Area Tecnica: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto (vedi allegato) 

REGOLARITA' Contabile - II Responsabile dell'Area Contabile: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Dott. ssa Giuliana Salvetta (vedi allegato) 


II Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare suli'oggetto sopra indicato. 
















G.C. n. 59 del 24.10.2014 


LA GZUNTA COMUNALE 

Vista i'allegata proposta di deliberazione; 

Nulla avendo da eccepire in merito; 

Acquisiti i pareri prescritti dalla legge ; 

Con voti unanimi favorevoii resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

> Di approvare I'aUegata proposta di deliberazione. 

> Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deU'art. 134 , 4° comma, 
del D.Lgs. 267/00 con separata votazione palese ed unanime. 


2+m 2014 


Seduta della Giunta Comunale del 
Atto n. 5? 

Oggetto: Adozione schemi di prog ram ma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 del 
lavori pubblid. 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita teen lea 

Sulla presente proposta di deliberazlone si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarita tecnica, attestante la regolarita e la correttezza 
deirazione amministrativa. 

Li. 2cflojb/t, 


dell'Area Tecnica: 
Laura Guidotto 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita contabile 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma, 
del D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarita contabile. 

Li, 2 4_j J Q l 'lolU 



< •' II Resppnsablle dell'Area Contabile: 

‘l is 

: f.to Dott.ssa Gi uliana Sa Ivetta 



G.C. n. 6^ 



Oggetto: Adozione schemi di programma triennale 2015/2017 ed efenco annuale 
2015 dei lavori pubblici. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che ai sensi deH'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 
I’attivlta di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000 si 
svolge suila base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, ne! rispetto dei documenti 
programmatori, gia previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, pubblicato sulla 
G.U. della Repubblica Italiana n. 55 del 06.03.2012, recante Procedura e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale , dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell' elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per I'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; 

RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopra citate, adottare gli schemi di 
programma triennale ed elenco annuale dei lavori di competenza di questo ente di importo 
superiore a € 100.000,00 in tempo utile, per consentirne la pubblicazione per 60 giorni 
prima della data di approvazione, che avverra contestualmente al bilancio di previsione 
costituendone allegato; 

VISTI gli schemi di programma triennale ed elenco annuale redattl dal Responsabile 
dell'Area Tecnica, allegati quale parte integrante e sostanziale alia presente deliberazione; 

RITENUTO di doverli adottare; 


DELIBERA 

1. Di adottare gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2015/2017 ed elenco dei lavori da realizzare nelf'anno 2015; 

2. Di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi deirart. 128, comma 2, ultimo 
periodo del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. all'albo pretorio online di questa 
amministrazione per 60 giorni; 

3. Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alia proposta di piano siano inviate alia 
segreteria del Comune e che, scaduti 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano 
trasmessi al servizio finanziario dell'Ente per i'approvazione unitamente al bilancio di 
previsione per I'anno 2015; 

4. Di dichiarare II presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deirart. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 
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SCHEDA2B: PROG RAM M A TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE D1 ACCUMOLI 
ELENCO DEGLI IMMOBILi DATRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006 








SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE 2015/2017 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE Dl ACCUMOLI 
ELENCO ANNUALE 












































PUBBUCAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 


Della suestesa Deliberazione, si attesta che copia e stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di 

Accumoli il giorno , per 60 giorni successivi. 

N del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO. 

ACCUMOLI, timbro 

Vista I'attestazlone dellTncaricato alia pubbllcazione dell'Atto, 
stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di Accumoli. 

ACCUMOLI, timbro Segretario Comunale 

f.ttfjbptt. ssa MASSENZI Rina 


COPIA CONFORME 

La presente copia e conforme all'originale e si rilascia per uso am ministrati vo e d'ufficio. 
ACCUMOLI, timbro 


COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARX 

Della presente Deliberazione, e stata data notizia ai Capigruppo Consiliari con apposita comunicazione 
Prot. n del 


ESECUTIVITA' 

La suestesa Deliberazione e divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a Pubblicazione 
all'ALBO PRETORIO, senza reclami. 


II Segretario Comunale 





'incaricato alia Pubblicazione 


CheBa presente Deliberazione e 


ACCUMOLI, 


timbro 


II Segretario Comunale 
Dott.ssa MASSENZI Rina 






